Warszawa, 25 maja 1954 r. 


Nr 8 


DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Poz. 46—96 


TREŚĆ: 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: 


Nr 75 o zmianie zarządzenia Nr 11 Ministra Bu- 


Poz, 46 — zp 
downictwa Miast i Osiedli w sprawie załatwiania 
skarg i zażaleń oraz krytyki prasowej. 

Poz. 47 — Nr 76 w sprawie trybu opracowywania dokumen- 
tacji technicznej, zatwierdzania prototypów i do- 
puszczania do produkcji seryjnej nowych typów 
maszyn i urządzeń budowlanych. 

Poz. 48 — Nr 77 w sprawie zapobiegania tworzeniu się i za- 
gospodarowania nadmieriych i zbędnych zapasów 
materiałowych. dy 

Poz. 49 Nr 80 w sprawie realizacji inwestycji oddziałów 
zaopatrzenia robotniczego podległych Ministrowi 
Budownictwa Miast i Osiedli. 

Poz. 50 -- Nr 88 w sprawie uzupełnienia cennika prefabry- 
katów ceną podokienników (parapetów) lastrico. 

Poz, 51 — Nr 89 w sprawie dopłat do cen okuć stolarki bu- 


dowlanej, produkowanej przez zakłady podległe 
Ministrowi Budownictwa Miast į Osiedli. 


Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli i Ministra 
Gospodarki Komunalnej: 


| Poz. 52 — w sprawie zadań i obowiązków .mspektorów nad- 


zoru Miejskiego Przedsiębiorstwa Inspekcji Inwe- 
stycyjnej w m. st. Warszawie przy robotach bu- 
dowlano-montażowych (budowlanych, instalacyj- 
nych, ogrodniczych, drogowych, mostowych). 


| Okólnik: 


Poz. 58 — Nr 21 w sprawie właściwego stosowania przepi- 
sów regulaminów premiowania, stanowiących Zà- 
łączniki do zarządzenia Nr 147 z dnia 24 czerwca 
1952 r. 

Pisma okólne: 


Poz. 54 — Nr 39 w sprawie opracowywania kosztorysów 
| umownych. i 
Poz. 55 — Nr 41 w sprawie praktycznego wykorzystania do- 
wodów osobistych i tymczasowych zaświadczen 
tożsamości. 


Poz. 56 — Obwieszczenie o sprostowaniu omyłek w druku. 
Komunikaty. 


NA A RY a mW 


46. 
ZARZĄDZENIE Nr 75 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST 
z dnia 5 kwietnia 1954 r. 


I OSIEDLI 


o zmianie zarządzenia Nr 11 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli w sprawie załatwiania skar i zażaleń oraz krytyki 
prasowej. 

(L. dz. GM;2450/82/54) 

"81. W zarządzeniu Nr 11 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 20.1.1954 r. w sprawie skarg i zażaleń oraz 
krytyki prasowej (Dz, Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 2, poz. 6) 

skreśla się w $ 8 pkt e). 


$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 
1954 r. 


Minister R. Piotrowski 
47. 


ZARZĄDZENIE Nr 76 
MINISYRA BUDOWNICTWA MIAST 
z dnia 7 kwietnia 1954 r. 


I OSIEDLI 


w sprawie trybu opracowywania dokumentacji technicznej, 
zatwierdzania prototypów i dopuszczania do produkcji seryj- 
nej nowych typów maszyn i urządzeń budowlanych. 


(L. dz. D.VIII/2/1264/54) 


W wykonaniu uchwały Nr 358 Prezydium Rządu z dnia 
13 maja 1953 roku (Monitor:Polski Nr A-52, poz. 583) oraz 
zarządzenia Nr 225 Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 17 sierpnia 1953 r. w spra- 
wie trybu opracowywania dokumentacji technicznej, zatwier- 
dzania prototypów i dopuszczania do seryjnej produkcji no- 
wych typów maszyn i urządzeń (Biuletyn P.K.P.G. Nr 26. 
poz. 116) zarządzam, co następuje: 


I. Maszyny objęte Narodowym Płanem Gospodarczym (grupa 
A i B). M 


$ 1. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, za- 
twierdzaniu prototypów i dopuszczaniu do seryjnej produkcji 
nowych typów maszyn grupy A i B objętych Narodowym 
Planem Gospodarczym stosuje się przepisy uchwały Nr 358 
Prezydium Rządu oraz zarządzenia Nr 225 Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

$2. Komisją Oceny Maszyn (KOM) właściwą do opinió- 
wania nowych typów maszyn i urządzeń grupy A i B w ro- 


| 


zumieniu § 2 zarządzenia Nr 225 Przewodniczącego Państwo- 

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 sierpnia 

1953 r. jest „Komisja Oceny Maszyn Budowlanych” działają- 

ca przy Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, powołana 

zarządzeniem Nr 165 Ministra Przemysłu Maszynowego — 

z dnia 5.X.1953 r. 
$ 3. Upoważniam Biuro Konstrukcyjno ~ Technologiczne 

Sprzętu Budownictwa Miejskiego do występowania w resorcie 

na prawach centralnego biura konstrukcyjnego (CBK) w za- 

kresie opiniowania j zgłaszania wniosków do Komisji Oceny 

Maszyn Budowlanych następujących konstrukcji: 

1) maszyn i urządzeń budowlanych, których dokumentacja 
i produkcja wykonywana jest w resorcie Budownictwa 
Miast i Osiedl:, 

2) maszyn i urządzeń budowlanych, których dokumentacja 
wykonywana jest pozą resortem, a produkcja zlecona 
została Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli. 

Nowe typy maszyn i urządzeń (zwanych dalej maszyna- 

mi) niewymienione w Narodowym Planie Gospodarczym 

(grupa C), lecz objęte planami produkcyjnymi poszcze- 

gólnych centralnych zarządów. 

$ 4. Opracowanie 'projektów nowych typów maszyn po- 
winno być poprzedzone przedstawieniem krótkiego umotywo- 
wanego wniosku (za pośrednictwem Departamentu Techniki) 
do akceptacji Ministra. Dane te powinien opracować przyszły 
główny użytkownik, | 

$ 5. Przystąpienie do wykonania nowych typów maszyn 
może nastąpić jedynie na podstawie zatwierdzonej dokumen- 
tacji technicznej, 

$ 6. Dokumentacja techniczna konieczna do wykonania 
prototypu powinna być po spełnieniu warunku wyszczególnio- 
nego w $ 4 opracowywana i zatwierdzana kolejno w nastę- 
pujących etapach: 

1) założenia z projektem szkicowym konstrukcji, 

2) projekt roboczy wraz z programem prób, badań i tym- 

czasowymi warunkami odbioru technicznego. 

$ 7. Sposób opracowywania poszczególnych etapów doku- 
mentacji określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniej- 
szego zarządzenia. 

$ 8. Założenia i projekt szkieowy konstrukcji zatwierdza 

Minister na wniosek Departamentu Techniki, po przedsta- 

wieniu epinii Biura Konstrukeyjno-Technologicznego Sprzętu 

Budownictwa Miejskiego. 
$ 9. Projekt roboczy oraz program prób, badań i tym- 

czasowe warunki odbioru technicznego zatwierdza po poro- 

zumieniu się z głównymi zainteresowanymi dyrektor central- 
nego zarządu nadzorującego przedsiębiorstwo wykonujące 

prototyp. i 
$ 10. Biura konstrukcyjne lub inne jednostki organizacyj- 

ne wykonujące dokumentację techniczną maszyn obowiązane 

są przed wystąpieniem o ostateczne zatwierdzenie poszcze- 


11. 


Nr 8 


gólnych etapów dokumentacji, każdorazowo uzyskać opinię 
biura Konstrukcy jno- lechnotogicznego Sprzętu budownictwa 
Miejskiego. l s 

3 11. Zatwierdzanie poszczególnych etapów opracowywa- 
nej dokumentacji następuje w kolejności jej sporządzania. 
Zatwierdzanie następnego etapu bez; uprzedniego zatwierdze- 
nia etapu poprzedniego jest niedopuszczalne. 

8 12. Zatwterdzanie poszczególnych etapów projektowania 
powinno być dokonywane w takich terminach, aby nie nastą- 
piło zahamowanie prac projektowych następnego etapu. 

$ 13. Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w czasie wy- 
konywania prototypu może nastąpić po uzgodnieniu tych 
zmian z głównym projektantem. 

S$ 14. Wykonany prototyp przed przystąpieniem do prze- 
prowadzenia jego prób i badań powinien być odebrany pro- 
tokólarnie przez kontrolę techniczną wytwócy w obecności 
głównego projektanta lub przedstawiciela wyznaczonego przez 
niego według zatwierdzonych tymczasowych warunków od- 
bioru. 

$ 15. Próby i badania prototypów powinny być dokonywa- 
ne według przewidzianego w dokumentacji technicznej pro- 
gramu prób i badań zgodnie z ustalonym harmonogramem 
i przy współudziale "głównych zainteresowanych. 
de 16. Postanowienia zarządzenia nie mają zastosowania 

o: 

1) konstrukcji eksperymentalnych oraz tych maszyn i urzą- 
dzień, których koszt ogólny (dokumentacja i prototyp} 
nie przekroczy 30.000.— zł. 

2) konstrukcji jednostkowych, niepowtarzalnych produko- 
wanych na zamówienie, 

3) produkeji maszyn, wykonywanej na podstawie dokumen- 
tacji otrzymanej w ramach współpracy gospodarczej dla 
której, w poszczególnych przypadkach uzyskane zostało 
zezwolenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego. 

AAA Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 
w, 
Minister R. Piotrowski 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


INSTRUKCJA 


w sprawie sporządzania i zatwierdzania dokumentacji tech- 
nicznej nowych typów maszyn grupy C. 


Założenie oraz projekt szkicowy konstrukcji powin- 

ny być opracowane na podstawie danych wyjścio- 

wych otrzymanych od użytkownika i zawierać nastę- 
pujące dane: 

1) cel i przeznaczenie konstrukcji; 

2) techniczno-ekonomiczne uzasadnienie 

opracowania odnośnej konstrukcji; 

3) orientacyjne zapotrzebowanie i 

skalę produkcji (podać inwestora); 

4) podstawowe dane charakterystyczne: 

a) opis techniczny maszyny i ważniejszych ze- 
społów oraz główne parametry techniczne 
(wydajność, moc, podstawowe wymiary, cię- 
żar itp.) ; 

b) szkic zestawieniowy maszyny i ważniejszych 
zespołów, zasadnicze obliczenie, schemat kine- 
matyczny; 

e) własności eksploatacyjne, cechy charaktery- 
styczne obsługi, konserwacji i remontów, prze- 
widywany charakter pracy, przewidywana ży- 
wotność; 

5) przybliżony koszt wykonania prototypu; 

6) porównanie z istniejącymi pokrewnymi konstruk- 

cjami krajowymi i zagranicznymi; 

7) źródła na podstawie jakich konstrukcja zostanie 

opracowana, 

2. Założenia opracowywane przez biura konstrukcyjne 
lub inne jednostki organizacyjne wykonujące doku- 
mentację techniczną powinny być zaopiniowane przez 
Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, a następnie na 
wniosek BKTSBM i za pośrednictwem Departamentu 
Techniki przedstawione do akceptacji Ministra. 
Projekt roboczy powinien zawierać: 

1) pełny opis techniczny maszyny i jej szczegółową 
charakterystykę; 

2) rysunki zestawieniowe konstrukcji oraz rysunki 
konstrukcyjne wszystkich zespołów i podzespołów; 

-8) specyfikację szczegółową części i zużytych ma- 

teriałów; i ; 


celowości 


przewidywaną 
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4) rysunki wykonawcze wszystkich części ze wska- 
zaniem części znormalizowanych i zunifikowanych 
z innymi konstrukcjami; 

5) tymczasową instrukcję montażu. 

2. Program prób i badań oraz tymczasowe warunki od- 
bioru technicznego powinny obejmować: 

1) próby mechaniczne dla sprawdzenia dokładności 
i niezawodności pracy całej maszyny oraz po- 
szczególnych mechanizmów; 

2) sprawdzenie właściwości wykonania į zgodności 
z dokumentacją techniczną oraz ustalenie rzeczy- 
wistych  techniczno-ekonomicznych parametrów 
maszyny w warunkach natężonej lub normalnej 
pracy oraz sprawdzenie zgodności osiągniętych 
charakterystyk i parametrów z założonymi; 

3) sprawdzenie działania urządzeń sterujących kon- 
trolnych, mierniezych lub innych urządzeń pomoc- 
niczych; h 

4) wyszczególnienie urządzeń badawczych; 

5) oględziny dokonywane na podstawie tymczasowej 
instrukcji; 

6) sprawdzenie łatwości i bezpieczeństwa obsługi 
łatwości montażu i demontażu, zgodności z prze- 
pisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) wskazanie literatury technicznej lub innej doku- 
ew uzasadniającej rodzaje poszczególnych 
prób. 

Dla skontrolowania specjalnych zagadnień kon- 
strukcyjnych, można przeprowadzać próby ekspery- 
mentalne niektórych części lub zespołów. Próby te 
można wykonywać równoległe z biegiem opracowa- 
nia dokumentacji. 

Tymczasowe warunki odbioru technicznego stano- 
wiące podstawę do odbioru prototypu po jego wyko- 
naniu powinny określać zasadnicze wymagania tech- 
niezne dla projektowanego prototypu oraz precyzo- 
wać najważniejsze charakterystyki wymiarowe, kon- 
strukcyjne lub montażowe, którym powinien odpo- 
wiadać prototyp. 

3. Projekt roboczy oraz program prób, badań i tym- 
czasowe warunki odbioru technicznego powinny być 
zaopimiowane przez Biuro Konstrukcyjno-Technolo- 
giczne Sprzętu Budownictwa Miejskiego, a następnie 
zatwierdzone przez dyrektora centralnego zarządu 
nadzorującego przedsiębiorstwo wykonujące proto- 
typ. 


48. 
ZARZĄDZENIE Nr 77 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 8 kwietnia 1954 r. 


w Sprawie zapobiegania tworzeniu się i zagospodarowania 
nadmiernych i zbędnych zapasów materiałowych. 


(L. dz. CZZ/23:8790/54) 


W związku z $ 11 ust. 3 i $ 12 zarządzenia Przewodniczą- 
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Nr 177 
z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i za- 
pobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów 
zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębior- 
stwach państwowych (Monitor Polski Nr A-46, poz. 602) 
oraz okólnikiem Nr 3 Prezesa Centralnego Urzędu Gospodar- 
ki Materiałowej z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie wyko- 
nania prac przygotowawczych do akcji zagospodarowania 
materiałów małowartościowych niewykazujących ruchu — za- 
rządza się, co następuje: 
$ 1. 1. Wprowadza się instrukcję w sprawie zapobiegania 

tworzeniu się i zagospodarowania powstałych nad- 
miernych oraz zbędnych zapasów materiałów, sta- 
nowiącą załącznik do zarządzenia, 

2. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne 
nadzorowane przez Centralne Zarządy Budownictwa 
Miejskiego: Warszawa, Śląsk, Północ, Południe, Za- 
chód, Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowego, 
Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych, Centralny 
Zarząd Robót Inżynieryjnych, Centralny Zarząd Za- 
kładów Prefabrykacji oraz Centralny Zarząd Sprzę- 
tu i Mechanizacji do ścisłego przestrzegania posta- 
nowień instrukcji. 

3. Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych 
dostosuje w uzgodnieniu z Centralnym Zarządem Za- 
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opatrzenia postanowienia imstrukcji do specyfiki nad- 
zorowanych pizedsiębiorstw. 


W przypadku naruszenia postanowień instrukcji, 


o której mowa w § 1, należy wyciągnąć w stosunku do win- 


nych konsekwencje służbowe, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. . ŁU 
$8. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 


2. 


1954 r. A 

Jednocześnie tracą móc: 

zarządzenie Nr 78 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie 
ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się 
zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów w 
przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownic- 
twa Miast i Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. 
Nr 8, poz. 75). 


 okólnik Nr 1 z dnia 26 stycznia 1958 r. Ministra Bu- 


downietwa Miast. i Os'edli w sprawie klasyfikowania 
i wyceny remanentów materiałów zbędnych dla bu- 
downietwa miejskiego. 

okólnik Nr 14 z dnia 4 kwietnia 1953 roku Mimistra 
Budownictwa Miast i Osiedli w sprawie wzmożenia 
akcji ujawnienia i upłynnienia nadwyżek materia- 
łowych. 

okólnik Nr 2 z dnia 2 stycznia 1954 r. Mimistra 
Budownictwa Miast * Osiedli w sprawie wzmożenia 
akcji upłynnienia zbędnych i nadmiernych remanen- 
tów materiałów w roku 1954 oraz treść przepsu $ 34 
ust. 5 instrukcji w sprawie gospodarki i księgowości 
materiałowej stanowiącej załacznik do zarzadzemia 
Nr 300 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 
12 listopada 1953 r. w cześci dotyczacej obowiązku 
sporządzania przez przedsiębiorstwa biuletynów we- 


wnątrz resortowych. ` 
Minister R. Piotrowski 


Załacznik do zarządzenia Nr '77 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 
8 kwietnia 1954 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie zanobiegania tworzeniu sie į zagospodarowania 
nadmiernych oraz zbędnych zapasów materiałowych. 


I. Przepisy ogólne. 


SŁ 1. 
B: 

8-2, 

Sil: 
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Ilekroć w instrukcji jest mowa o centralnych za- 
rządach, należy przez to rozumieć Centralne Za- 
rzady Budownictwa Miejskiego: Warszawa, Śląsk, 
Północ, Południe, Zachód, Centralny Zarzad Budow- 
nictwa Wojskowego, Centralny Zarząd Robót Insta- 
lacyjnych, Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych, 
Centralny Zarzad Zakładów Prefabrykacji oraz Cen- 
tralny Zarząd Sprzętu i Mechanizacji. 

Ilekroć. w instrukcji jest mowa o przedsiebiorstwach, 
rozumieć przez to należy wszystkie przedsiębiorstwa 
nadzorowane przez centralne zarządy wymienione 
w ust. 1. 

Instrukcja nie narusza odrebnych przepisów o prze- 
kazywaniu składników majątku trwałego. 

Zapasem nadmiernym jest ta ilość mater'ału pełno- 
wartościowego. która znaiduie wprawdzie zastoso- 
wanie w przedsiębiorstwach, lecz przekracza ustalo- 
na i zatwierdzona normę zapasów i zapas ponad- 
normatywny gosnodarczo-uzasadn'ony. 

Materiałem zbednrm jest ten materiał. który ze 
wzgledu na stan lub przvdatność nie znaiduie zasto- 
sowania dla celów produkcji podstawowej, pomoeni- 
czej i ubocznej przedsiębiorstw. 


TI. Zapobieranie tworzeniu się nadwyżek materiałowych j ich 
zagospodarowanie. 


S4. 


Przedsiębiorstwa zobowiązane sa do zagospodarowa- 


nia nadwyżek materiałowych mospodarczo nieuzasadnionych 


stanowiacvch 


ilości materiałów przekraczające ustalone 


wskaźniki zatwierdzonych czasowych qorm zapasów, 


Sox cji 


to 


W dążeniu do właściwego zagospodarowania powsta- 
łych w przedsiebiorstwach zanasów ponadnormatyw- 
nvch gospodarczo nieuzasadnionych centralne zarza- 
dv zwoływać beda co najmniej raz na kwartał na- 
rady rohocze nadzorowanych przedsiębiorstw w celu 
dokonania sprzedaży tych zapasów pomiędzy przed- 
siębiorstwami. 

Przedsiehiorstwa na nrzesnalirowaniu zanasów mate- 
riałowwvch i potrzeb na naibliższy okras preyinnv sna 
rządzić wykazy materiałów stanowiących nadwyżki 


g'6. 1. 
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gospodarczo nieuzasadnionione w dwóch wersjach, 

a mianowicie: 

1) na materiały przydzielane przez Rząd i poszcze- 
gólne ministerstwa wymienione w instrukcji 
PKPG Nr 29-d, 

2) na pozostałe materiały nie wymienione w instruk- 
cji PKPG Nr 29-d. 

Wykazy należy sporządzić według układu, którego 
wzór stanowi załącznik do instrukcji i przesłać do 
nadzorującego centralnego zarządu oraz do wszyst- 
k'ch przedsiębiorstw nadzorowanych przez dany cen- 
tralny zarząd na 5 dni przed terminem wyznaczonej 
narady. 
Narady dotyczące sprzedaży materiałów powinny być 
organizowane przez centralne zarządy przed opraco- 
waniem wniosków o przyznanie, kredytów na zapasy 
ponadnormatywne gospodarczo uzasadnione. y 
W ciągu czterech, dni po zakończeniu narady, przed- 
siębiorstwa powinny sporządzić i przesłać zamówie- 
nia na materiały sprzedane podczas narady. Wyko- 
nanie (realizacja) zamówień powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania za- 
mówienia, 3 
Nadwyżki materiałowe nie sprzedane w czasie nara- 
dy, należy zgłosić do upłynnienia poza resort do 
właściwych hurtowni branżowych przy czym: 
1) nadwyżki materiałów nie objete instrukcją PKPG 
Nr 29-d przedsiębiorstwa zgłaszają we własnym 
zakresie bezzwłocznie po naradzie. 
natom'ast zgłoszenie nadwyżek materiałów obje- 
tych instrukcją PKPG Nr 29-d, określać będzie 
Centralny Zarzad Zaopatrzenia po przeanal:zowa- 
niu potrzeb w danym materiale innych przedsi:ę- 
biorstw w resorcie. 
W celu zoriemtowania Centralnego Zarządu Zaopa- 
trzenia odnośnie nie sprzedanych w czasie narady: 
zapasów materiałowych, centralne zarzady w ciągu 
5-ciu dni po zakończeniu narady sporzadzą i prześlą 
do Centralnego Zarządu Zaopatrzenia w 8-miu 
cozemplarzach, wykazy tych materiałów. 

Wykaz powinien obejmować wyłacznie materiały 

przydzielone przez Rząd : poszczególne ministerstwa 

zgodnie z wytycznymi instrukcji PKPG Nr 29-d. 

Centralnv Zarzad Robót Instalacyjnych i Centralnv 

Zarząd Robót Inżynieryjnych sporządzać będą dwa 

wykazy materiałów przydzielanych: oddzielny wykaz 

na materiały stosowane w przedsiebiorstwach ogól- 
no-budowlanych i oddzielny na materiały wchodzące 

w zakres ich specjalności. 

W naradach organizowanych przez centralne zarza- 

dv wvmienione w ust 2 $ 6 powinien wziąć udział 

również mrzedstawiciel Centralneeo Zarzadn Zaona- 

trzenia. Centralnego Zarzadu Budownictwa Mieiskie- 
go — Ślask oraz Centralnego Zarządu Budownictwa 

Wojskowego. 

Po otrzyman'u wykazów, o których mowa w 8 6, 

Centralnv Zarzad Zaopatrzenia wvda w terminie 

10-ciu dni od daty ich otrzymania co do każdei po- 

zvcj” wykazu jedna z następuiacvch dvsnozvcii: 

1) nrzesuniecią nadwvżki materiałowej do innnego 

centralnego zarzadu w resorcie. 

pozostawienia nadwyżki materiałowej u rosiada- 

cza do wyłacznej dysvozycji Centralnego Zarzadu 

Zaopatrzenia, przy czym zużycie tei nadwvżki w 

okresie 3-ch miesiecv od daty wvdania decvzii 

bez uzvskania pisemnej zsodv Centralnemo Za- 
rzadu Zaopatrzenia jest zabronione, — jeżeli Cen- 
tralny Zarząd Zaopatrzenia nie zatrzyma nadwv- 
żek w swej dyspozvcit na dalszy okres, wówczas 
zastrzeżonymi materiałami może  dvsnonowaćń 
nrzedsiebiorstwo bez porozumien'a z Centralnvm 

Zarzadem Zaopatrzenia. z wyjątkiem przypadków 

odsterowan*a materiałów nora resort. 

zełosć do upłynnienia właściwej hurtowni bran- 

żowej. 

Centralny Zarzad Zaaonatrzenia prowadzić bedzie do- 

ładna ewidercie wydanych decyzji 

Wobec temo. że Centralnv Zarzad Zaopatrzenia no- 

siadać bedzi» w swej dvsbozycji nadwyżki materia- 

łowe zełaszane przez centralne zarzadv w wykazach, 

o których mowa w $ 6. wskazanym jest, abv centrat- 

ne zarzadv zgłaszałv do Centralnego Zarzadu Zaopa- 

trzenia wvkez swvch potrzeb materiałowych w try- 
bia nrzen*sów zarzadzenia Nr 306 Ministra Rndow- 

nietwa Miast i Osiedli z dnia 18 listonada 1958 v, 

w spraw- składania wniosków o dodatkowe przy- 
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działy materiałów w roku 1954 oraz zawiadomień 
o rezygnacji z otrzymanych przydziałów, 
Przedsiębiorstwa bezzwłocznie po otrzymaniu decy- 
zji zgłoszenia nadwyżki materiałowej do upłynnienia 
poza resort, powinny wypełnić karty ewidencyjne 
według obowiazująćcego wzoru i przesłać je do wła- 
ściwych hurtowni branżowych. 

Do hurtowni! branżowych nie należy zgłaszać mate- 
riałów: 

1) niepełnowartościowych, 

*2) nietypowych, 

3) resztówek, s 

Tryb postępowania z materiałami niezbywalnymi 
ustala $ 10. 

Materiały stanowiące tzw. „resztówki” powinnv być 
bezwzględnie zużywane w ramach własnej działal- 
ności przedsiębiorstw. 

Poza materiałami wymienionym: w ust. 2 niniejsze- 
go paragrafu hurtownia branżowa może odmówić 
przyjęcia zgłoszonych mater'ałów jeżeli dystrybucja 
danego remanentu nie należy do jej właściwości lub 
wskutek wadłiwie sporządzonych kart ewidencyjnych. 


. Przeds”ębiorstwa powinny w terminie 3-ch tyrodni 


od daty przesłania kart ewidencyjnych wystąpić do 
danej hurtowni i upewnić się czy zgłoszone materia- 
ły zostana przyjete do ubłynienia łub czy nie za- 
chodzi konieczność wniesienia do kart ewidencyjnych 
poprawek żadamych przez hurtownie, 

W przypadkach gdy hurtownia odmów przyviecja 
zełoszonego jej materiału do upłynnienia wbrew 
obowiązującym przepisom, wówczas nrzedsiebiorstwo 
powinno zawiadomić Centralny Zarzad Zaopatrzenia. 
Centralnv Zarzad Zaopatrzenia podeimie w tei sora- 
wie kroki interwencyjne u władz nadzorujacych dzia- 
łalność hurtowni. 


III. Zasady rozliczeń finansowych z hurtowniami branżowymi 
j przedsiebiorstwami. š 


89. 1. 


Jeżeli hurtownia branżowa w ciągu dni 60-ciu nie 

odmówiła przyjęcia zgłoszonych materiałów, przed- 

siębiorstwo powinno wystawić na dany materiał fak- 
turę. i ; 

Terminu tego nie stosuje się, gdy hurtownia we 

wcześniejszym termimie: 

a) przejęła materiał na swój magazyn, 

b) wskazała odbiorcę, 

c) przejmie materiał w terminie późniejszym. 

Przedsiębiorstwa wystawiają fakturę hurtowniom na 

sprzedane remanenty w akcji upłynnienia według 

cen cennikowych (hurtowych) lub według cen uzgod- 
nionych z nabywca albo określonych komisyjnie. 

Przedsiębiorstwa fakturując sprzedaż remanentów 

hurtowniom, pomniejszają cenę przyjętą do faktury 

o marżę przysługującą danej hurtowni. 

Koszty masazynowania i konserwacji nadwyżek, ma- 

teriałowych, do czasu ich wysyłki, koszty opakowa- 

nia, załadunku, ekspedycji i transportu (franco sta- 
cja odbioreza), ponosi przedsiębiorstwo w którym 
nadwyżka powstała (sprzedawca). 

Przedsiębiorstwa budżetowe pokrywajn zyski „lub 

straty wynikłe przy zbywaniu nadwyżek materiało- 

wych z funduszów własnych. 

Przedsiębiorstwa na rozrachunku gospodarczym wy- 

kazują zyski lub straty wynikłe przy zbywaniu nad- 

wyżek materiałowych na rachunku wyników. 

Sprzedaż materiałów pomiędzy mnrzedsięb'orstwami 

resortu w imnych przypadkach niż w ramach akcji 

uvłynniania nadwyżek, a w szczególnośc!: 

1) odstepowania materiałów, spowodowanego chwi- 
lowym ich brakiem. 

2) przesunięc'» materiałów na polecenie jednostek 
nadrzednych w celu dostosowania rozrzutu do 
faktvcznych potrzeb przedsiębiorstw, — 
powinna bvé fakturowana według cen kosztu 
własnego (cennikowych) z. doliczeniem kosztów 
zakupów. 

Ko:ztw zaopatrzenia i składowania, wchodzące w 

skład kosztów ególnych, nie mogą obc'ążać wartości 

materiałów. sprzedawanych poza akcja ubłynnienia 
remanentów. zaś kosztv, zwiazane z ich wysyłka 

(franco stacja odbiorcza) obciążają w tym przypad- 

ku nabywca. 


TV. Zagospodarowanie zapasów materiałów zbędnych. 
$ 10. 1. Do materiałów zbędnych zalicza się: 


1) materiały nie wykazujące zużycia w ciągu roku, 


W 


10. 


2) materiały niepełnowartościowe, 

3) materiały nietypowe, 

4) zapasy, posiadające wartość złomu lub odpadków 
użytkowych, 

5) resztówki, które nie mogą być zużyte przez przed- 
siębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić szczegółowa 

analizę posiadanych zapasów materiałów zbędnych 

oraz ustalić formy ich zagospodarowania. 

W tym celu przedsiębiorstwa powołają komisje kwa- 

lifikacyjne w składzie: 

1) przedstawiciel służby zaopatrzenia, 

2) przedstawiciel służby technicznej, 

3) przedstawiciel czynnika społecznego. 

4) w uzasadnionych przypadkach powołanie: do skła- 
du komisji rzeczoznawcy. 

Komisje kwalifikacyjne ustalają protokólarnie, któ- 

re z postadanych w przedsiębiorstwie materiałów 

zbędnych moga być wykorzystane: 

1) jako materiały zastępcze po dokonaniu przeróbek 
lub dostosowań, 

2) w ramach własnej produkcji ubocznej, 

3) iako materiały, nadajace się do produkcji inrych 
jednostek w resorcie lub poza resortem. 

W przypadku niemożności zakwalif'kowania materia- 

łów do wymienionych w ust. 4 pkt. 1, 2, 3 grup — 

komisie powinny wydać decyzje przekazania 'ch na 

złom lub odpadki. 

Materiały, wymienione w ust. 4 pkt. 3 nowinny być 

niezwłocznie zaoferowane innvm przedsiebiorstwom 

w resorcie lub najbliżej położonym jednostkom uspo- 

łecznionvm. A 

Przedsiębiorstwa sporzadzą wykazy posiadanych ma- 

teriałów zbędnych. o którym mowa w § 10 ust. 1. 

Wykazy powinny być wycen'one, a wartość podsu- 

mowana. 

W wykazach nie należy umieszczać przedmiotów ma. 

jatku trwałego, jak: maszyn, urządzeń i części wy- 

miennych. 

Wykazv powinny być podp'sane przez członków ko- 

misji kwalifikacyjnej oraz dyrektora przedsiębior- 

stwa. . 

Sporzadzone w ten sposób wykazy, przedsiębiorstwa 

w terminie do 1 czerwca 1954 r. przedłożą nadzoru- 

jacym centralnym zarzadom oraz podadzą pisemnie 

Centralnemu Zarządowi Zaopatrzenia ogólną ich war- 

tość. 

Termin sporządzenia następnych wykazów materia- 

łów zbednych. które ewentualnie powstana w mię- 

dzvczasie, upływa z dniem 1 września 1954 r. 

Dalsze terminy wyznaczone będą w zależności od 

potrzeb. 


V. Sposób finansowania nadwyżek materiałowych oraz ma- 
teriałów zbednych. 


$ 11. 1. Centralny zarząd Zaopatrzenia przy opiniowaniu 


kwartalnych wniosków kredytowych, składanych 

przez centralne zarządy na pokrycie nadwyżek mate- 

riałowych gospodarczo uzasadnionych oraz materia- 
łów zbędnych kierować się będzie następującymi za- 
sadami: 

1) jako zapasy ponadnormatywne gospodarczo uza- 
sadnione do sfinansowania kwartalnym kredytem 
bankowym będą uznane: 

a) nadwyżki materiałów przydzielanych, objętych 
instrukcją PKPG Nr 29-d. będące w dyspozy- 
cji Centralnego Zarzadu Zaopatrzenia zgodnie 
z treścia $ 5 ust. 5 pkt. 2. 

b) materiały zbędne, których wartość ustalona 
zostanie na podstawie wykazów, o których mo- 
wa w $ 10 ust. 6. 

2) w celu dokonania likwidacji materiałów zbednych, 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, ujętych 
w wykazach, sporządzonych na dz. 1 czerwca 
1954 r — kredyt bankowy przyznawany na po- 
krycie tych zanasów bedzie w każdym następnym 
kwartałe redukowany przez przyznawanie coraz 
niższych kwot, aż do całkowitej ich likwidacji, 

3) różnica przyznawanych kredytów na ten cel po- 
miedzy iednym kwartałem, a nastepnym stanowić 
bedzie limit upłynnienia i likwidacji materjałów 
zbędnych, 

Limit rozdzielany przez 

nadzorowane przedsięb'orstwa bezwzględnie 

winien być wykonany, 


centralne zarzady na 
po- 


Str, 4 


| 


4) Wartość 
nieuzasadnionych, które zgodnie z ustaleniami na- 
rady, o której mowa w $ 5 ust. 1 oraz zgodnie 
z decyzją Centralnego Zarządu Zaopatrzenia po- 
winny być upłynnione poza resort — nie będzie 
pokrywana kredytem bankowym, przyznawanym 
na zapasy ponadnormatywne gospodarczo uza- 
sadnione. 


VI. Przepisy końcowe. 


$ 12. 1. Przedsiębiorstwa, posiadające uzasadnioną pisemną 
odmowę właściwej hurtowni branżowej przyjęcia 
zgłoszonego do upłynnienia materiału, powinny za- 
oferować go najbliżej położonym jednostkom uspo- 
łecznionym. Przepis ten nie może być stosowany w 
stosunku do materiałów przydzielońych (objętych 
instrukcją PKPG Nr 29-d). 
2. Stan i ruch nadwyżek materiałowych gospodarczo 
nieuzasadnionych oraz remanentów materiałów zbęd- 


Nazwa i adres przedsiębiorstwa 


WYKAZ 


stanowiacych 


ujawnionych materiałów, 


Nazwa materiału 
(w kolejności układu branżo- 
wego instrukcji PRPG Nr 29d) 


y pr np m: ZZA 


Symbol Wymiar 


indeksu 


m A a 


49. 
ZARZĄDZENIE Nr 50 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
Z 


z dnia 8 kwietnia 1954 r. 


w sprawie realizacji inwestycji oddziałów zaopatrzenia robot- 
niczego podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. 


(L. dz. ZZR-DO-1-IV-11/54) 


W celu zagwarantowania terminowego wykonania inwesty- 


cji oddziałów zaopatrzenia robotniczego i stworzenia warun- | 


ków do uzyskania planowanych efektów gospodarczych za- 
rządza się, co następuje: 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


nadwyżek materiałowych gospodarczo . 


gatunek typ 


+ 


Nr 8 


nych ujmować będzie sprawozdanie z wykonania pla- 
nu obrotów materiałowych j zagospodarowania nad- 
wyzek materiałowych GM-8. 

Służba zaopatrzenia jednostek organizacyjnych re- 
` sortu powinna ściśle wspołpracować ze słuzbą księ- 
gowości w sporządzaniu sprawozdania (GM-8, 

3. Niezależnie od dokonywanych przez Centralny Za- 
aząd Zaopatrzenia analiz stanu į ruchu nadwyżek 
materiałowych oraz remanentów materiałów zbęd- 
nyca — komórki lustracyjne oraz komórki gospodar- 
ki materiałowej przedsiębiorstw i centralnych za- 
rządów powinny kontrolować przedsiębiorstwa w za- 
kresie wykonania przepisów i instrukcji i meldować 
dyrektorom właściwych jednostek organizacyjnych 
o wszystkich niedociągnięciach i zaniedbaniach w tym 
przedmiocie. 

4. Postanowienia instrukcji nie dotyczą trybu upłynnie- 
nia remanentów metali nieżelaznych oraz części za- 
miennych i akcesorii do sprzętu i środków transpor- 
towych. 


Załącznik do instrukcji w sprawie zapobiegania 
tworzeniu się i zagospodarowania nadmiernych 
i zbędnych zapasów materiałowych. 


. dnia „ 1954 r. 


NEOA 


nadwyżki gospodarczo nieuzasadnione. 


Jedn. ; Cena ; | 
Kay -llość Ri T ; 
miary jedn. Wartość Uwagi 
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ryce „uwagi“ pod:wać bedz rezwę przed- 
to) 4 br y 


rstlya, posiadającego nadwyżkę. 


nierozdyspononanych w 


- 


w rub 
siębio 


łów 


Centralne zarzady, sporząc 


m e 


i PNA 


Razem wartość | 


$ 1. Inwestycje oddziałów zaopatrzenia robotniczego za- 
plunowane na rok 1954, posiadające na dzień 1 kwietnia 
1954 r. dokumentację projektową-kosztorysową, należy wy- 
konać przed upływem II kwartału br. 

382.1. Na inwestycje oddziałów zaopatrzenia robotnicze- 
go zaplanowane na rok 1954, nie posiadające zatwierdzonej 
do dnia 1 kwietnia 1954 r. dokumentacji projektowo-koszto- 
rysowej, należy uzyskać zatwietdzenie dokumentacji w ter- 
minie do dnia 31 maja 1954 r. 

2. Inwestycje te należy wykonać przed upływem 90 dni 
od daty ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej, 

33. Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialny- 
mi dyrektorów zjednoczeń. 

AS Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10. kwietnia 
W 


Minister wz. J. żakowski 


50. 
ZARZĄDZENIE Nr 88 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 22 kwietnia 1954 r. 


w sprawie uzupelnienia cennika prefabrykatów ceną pod- 
okienników (parapetów) lastrico. 


(L. dz. D.IX, 308/0/10/54) 


W celu ustalenia ceny prefabrykowanych podokienników 
(parapetów) lastricowych, znajdujących obecnie masowe za- 
stosowanie w budownictwie miejskim i osiedlowym zarządza 
się, co następuje: 4 

3 1. Cennik prefabrykatów na rok 1951 Nr 44 wyd. b. 
Ministerstwa Budownictwa uzupełnia się ceną 1 m* żelbeto- 
wego podokiennika (parapetu) o grubości 4,5 em szlifowanej 
powierzchni lastricowej bez względu na szerokość przy dłu- 
gości do 2,50 m, w wysokości złotych 57,50, licząc franco wa- 
gon stacja odbiorcza. 

$ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1954 r. 


Minister wz. J. Żakowski 
51. b 
ZARZĄDZENIE Nr 89 


MINISTKA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 22 kwietnia, 1954 r. ` 


w sprawie dopłat do cen okuć stolarki budowlanej, produko- 
wanej przez zakiady podlegie Ministrowi kudownietwa Miast 
i Osiedli. 


(L. dz. D.1X/308/0/8,54) 


w związsu z komwecznošcią uzupełnienia Cennika Stolarki 
buuowieucj inr 40 (wyu. b. Wnalsterstiwa budowniccwa 
Z iyol r.) W Części dotyczącej cen okut stolarki budowlanej, 
p.vuunowanej pises Zaniauy podiegie Minisuowi 5udownic- 
uwa Miast i Us.edli, zarząuza się, co następuje: 

$1. W przypadku zascosowania wyższego gatunku klamek 
a tarczek (biaiy metal) do drzwi oraz nowego modelu śruby 
szwedzkiej do oxen zespolonych, ustala się dopłatę do cen 
ustalonycn w obowiązującym Cenniku Stolarki Budowlanej 

Nr 4%, w następującej wysokości: 
~ a) do ceny 1 szt. drzwi wszystkich typów dopłata 


wynosi . $ A 5 x : A .zł 18,52 
b) do cen okien zespolonych licząc za każdą 

srubę zł 1,81 dopłata dla każdego skrzydła 

zespolonego wynosi . : : zł 7,24 


8 2. Cena 1 m: wyrobu powinna być obliczona każdora- 
zowo w zależności od powierzchni otworu. 


§ 3. Zarządzenie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1954 r. 


4 Ministex wz. J. Żakowski 
52. 
ZARZĄDZENIE 


MINISTRÓW BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
1 GOSPODARKI KOMUNALNEJ 


z dnia 15 kwietnia 1954 r. 


w sprawie zadań i obowiązków inspektorów nadzoru Miej- 
skiego Przedsiębiorstwa Inspekcji Inwestycyjnej w m. st. 
Warszawie przy robotach budowlano- montażowych (budowla- 
nych, instalacyjnych, ogrodniczych, drogowych, mostowych). 


(L. dz. D.VII/W1/851/54) 


W celu ustalenia zadań i obowiązków inspektorów nadzoru 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Inspekcji Inwestycyjnej (M.P.LI.) 
w m. st. Warszawie przy robotach budowlano-montażowych 
(budowlanych, instalacyjnych, ogrodniczych, drogowych, mo- 
stowych), wykonywanych ze środków planu gospodarczego 
przez państwowe, miejskie i spółdzielcze przedsiębiorstwa bu- 
dowlano-montażowe, zarządza się, co następuje: 

$ 1. Wprowadza się instrukcję o zadaniach i obowiązkach 
inspektorów nadzoru Miejskiego Przedsiębiorstwa Inspekcji 
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Inwestycyjnej w m. st. Warszawie przy robotach budowlano- 
montażowych (budowlanych, pnstalacyjnych, ogrodniczych, 
drogowych, mostowych), wykonywanych ze środków planu 
gospodarczego przez państwowe, miejskie i spółdzielcze przed- 
siębiorstwa budowłano-montażowe, stanowiącą załącznik do 
zarządzenia. 

32. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1954 r. 


Budownictwa Miast i Osiedli 
R. Piotrowski 

Gospodarki Komunalnej 

F. Baranowski 


Minister 


Minister 


Załącznik do zarządzenia Ministrów Budownictwa 
Miast i Osiedli i Gospodarki Komunalnej z dnia 
15 kwietnia 1954 r. 


INSTRUKCJA 


o zadaniach i obowiązkach inspektorów nadzoru Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Inspekcji Inwestycyjnej w m. st. Warszawie 
przy robotach budowlano-montażowych (budowlanych, insta- 
łacyjnych, ogrodniczych, drogowych, mostowych), wykonywa- 
nych ze środków planu gospodarczego, przez państwowe, 
miejskie i spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlano-montażowe. 


$ 1. Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Inspekcji Inwestycyjnej jest: 

1, petnienie nadzoru technicznego nad wykonawstwem ro- 
vot buuowiano-montazowycćn (buaowianych, mstlacyj- 
nych, ogrodniczych, drogowych, mostowych), tak w za- 
kiesie inwestycji, Jak r remontów, zleconych do wyko- 
nania przez poszczegolnych inwestorow Łrezydizumi tta- 
dy Narodowej w m. st. Warszawie, a przyjętych do nad- 
zotowamia przez przedsiębiorstwo. 
opiniowanie kosztorysów w zakresie wymienionych 10- 
bot, a wykonywanych poza państwowymi biuram: pro- 
jekwwymi; 


3) wspoiuziaianie z inwestorami Prezydium Rady Narodo- 
wej m. St, Warszawy w komisjach w charakterze rze- 
czoznawcy tecnnicznego; 

4) dosonywanie częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 

o) sprawdzanie kosztorysow wykonawczych i rachunków; 

6) sprawdzanie kosztorysow na drobne roboty dodatkowe 
w tych przypadkach, gdy kosztorysy te zostały sporzą- 
dzone przez wykonawcę robót (Monitor Polski Nr A-5 
z dnia 21.4.52 r. poz. 58 załącznik Nr 7 $ 19 pkt. 2). 

32. Czynności, o których mowa w § 1, Miejskie Przed- 


siębiorstwo Inspekcji Inwestycyjnej wykonuje przez inspek- 

torów nadzoru. 
$8. Zadania i obowiązki inspektora nadzoru: 

1) inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynności, związane 

z daną budową z chwilą, gdy zostało to jemu zlecone 
przez kierownictwo przedsiębiorstwa; 
imspektor nadzoru peini swe czynności z urzędu, jako 
przedstawiciel inwestora; jest on przedstawicielem jego 
mteresów i sprawuje na budowie z jego ramienia czyn- 
ności nadzoru; przy wykonywaniu swych zadań obowią- 
zany jest pilnować należytego przebiegu realizacji ro- 
bót, odpowiadającej zadaniom Państwowego Planu Go- 
spodarczego; powinien byè zatrudniony na tylu Fudo- 
wach, aby było zapewnione całkowite wykorzystanie je- 
go czasu oraz właściwe wypełnienie obowiązków; 

za właściwe wypełnienie swych funkcji inspektor nad- 

zoru jest odpowiedzialny wobec władz zwierzchnich, co 

nie wyklucza jego bezpośredniej odpowiedzialności wo- 
bec władz z mocy odpowiednich przepisów prawa; 

inspektor nadzoru czynności swoje wykonuje osobiście; 
przed rozpoczęciem robót inspektor obowiązany jest 
przyjąć do realizacji dokumentację techniczną, zapoznać 
się z nią i sprawdzić wspólnie z kierownikiem robót pod 
względem jej kompletności, a w przypadku zauważenia 

w niej wad : usterek niezgodności w dziedzinie standar- 

tów zarządzeń oszczędnościowych itp., powinien zwró- 

cić się do inwestora z wnioskiem o przeprowadzenie od- 
powiednich zman dokumentacji; 

w toku swych czynności inspektor nadzoru: 

a) przekazuje protoxólarnie kierownikowi robót plac lub 
obiekt budowy oraz uzgadnia z nim przedstawiony 
"mu 'szkie zagospodarowania placu budowy; 

b) uzgadnia sporządzane przez przedsiębiorstwo wyko- 
nawcze harmonogramy robót (techniczny, finansowy 
i materiałowy); 

c) przebywa na każdej powierzonej budowie okresowo, 
jednak w takich odstępach czasu, aby jego nieobec- 
ność nie hamowała postępu robót; 


2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


Dn 
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d) ezuwa nad bieżącym prowadzenie dziennika budo- 
wy oraz sprawdza i potwierdza na bieżąco wpisy 
dokonane w książce obmiaru robót, a szczególnie 
wpisy tyczące robót zanikających i ulegających za- 
kryciu (czynności te mogą być spełniane przez spe- 
cjalnie przeznaczonych pomiarowców); prowadzona 
przez kierownika robót ksiegą obmiarów powinna 
w każdym czasie dawać podstawę do ustalenia ilości 
wykonanych robót; 

e) inspektor nadzoru przeprowadza z ramienia: inwesto- 

ra stałą kontrolę techniczną prawidłowości procesów 

technologicznych, jakości materiałów dostarczonych 
przez wykonawcę na budowe, oraz jakości wykonania 

ï jest za właściwe dokonywanie kontroli odpowie- 

dzialny; w przypadku stwierdzenia niedociągnięć 

i brakoróbstwa imspektor nadzoru zwraca uwagę kie- 

rownikowi robót i dokunuje zapisów wydanych za- 

rządzeń w dzienniku budowy, w razie powtarzają- 
cych się lub szczególnie rażących faktów zawiadamia 

o nich na piśmie inwestora oraz wykonawcę; 

kontroluje wykonanie robót zgodnie z harmonogra- 

mem, projektem zatwierdzonym przez organ władzy 
budowlanej i kosztorysem; 

kontroluje terminowość dostaw matęriałów, jakość 

tychże oraz właściwe składowanie i gospodarkę ma- 

teriałowa; 

współdziała z generalnym wykonawcą przy kontroli 

i kordynacj: robót różnych branż na budowie, za- 

chowania warunków bezpieczeństwa pracy i prze- 

strzegania wykonywania przez przedsiębiorstwo za- 
rzadzeń organów władzy budowlanej: inspektor nad- 

zoru szczególnie koordynuje dostarczenie przez im- 

westora dokumentacji na roboty dodatkowe; 


i) przewodniczy we wszystkich komisiach technicznych 
na budowie i współpracuje z czynnikiem społecznym, 
gdy zachodzi tego potrzeba; 

decyduje w przypadkach niejasności prójektu lub 

kosztorysu, przy czym, gdy tego: zachodzi notrzeba 

powinien uprzednio porozumieć sie z projektantem 

i uwzelednić w ramach projektn i kosztorysu jego 

uzasadnione życzenia; w przypadku jstnienia nadzoru 

autorskiemo. przedstawiciel nadzoru autorskiego ma 
głos decydujący: 

rostrzyga sporv pomiędzy wykonawcam: w przy- 

padku, gdy na budowie występuje więcej , n*ż jeden 

generalny wykonawca: 

1) wvisnje do dziennika budowy (ołówkiem czerwonym) 
uwasi. polecen*a į zarzadzenia dla wykonawcy, daty 
swojej wizvtacji budowy oraz stwierdza wspólnie 
z kierownikiem robót ukończenie budowy; 
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7) nrzewodniczy w komisjach snorządzających 
konieczności robót nie ujętych kosztorysem; 

8) inspektor nadzoru obowiązany jest: 

a) w terminie od 3 do 7 dni sprawdzić rachunki przej- 
Ściowe i procent zaawansowania robót, obliczony na 
podstawie tabeli, ustałajacej scalona wartość po- 
szczeólnvch elementów budowv: 

b) w terminie 4-ch tygodni od daty złożenia smrawdzić 
rachunki ostateczne dla budownietwa mieszkaniowe- 
po, A W terminie 6-ciu tygodni dla innvch robót; 

9) w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że wy- 

konawca prowadzi roboty niezgodne z projektem, kosz- 

torysem, harmonogramem, umową lub obowiązującymi 
przepisam!, albo w sposób mogacy narazić inwestora na 
szkody i straty, inspektor obowiązany jest wydać i wpi- 
sać do dziennika budowy stosowne zarzadzenia, zmie- 
rzajace do usunięcia zauważonych niewłaściwości lub 
wystapić do inwestora z odpowiednimi wnioskami; 
jeżeli wykonawca, na skutek watpliwości natury tech- 
nicznej w stosunku do wydanych przez inspektora za- 
rzadzeń, zwróci się do niego z wnioskiem o ich rewizię, 
wówczas inspektor powinien wstrzymać wykonanie za- 
rządzeń do czasu rozstrzygniecia sprawy przez inwe- 
stora; decyzja inspektora nowinna być nowzięta w ter- 
minie jak najkrótszym. nie nrzekraczajacym 5-ciu dni 
od dnia złożenia sprzeciwn: brak decyzji z powyższym 
terminie, traktowany będzie jako zgoda na wniosek wy- 
konawcey; 

11) zwiększenie ilości robót, przewidzianych w kosztorysie, 
jak również roboty dodatkowe zarządza insnektor po 
uzyskaniu uprzedniej zeodv inwestora. wpisując to za- 
rzadzenie do dziennika budowy i legal'zujać w ten sno- 
sób ich wykonanie; be” uprzedniei zeody inwestora in- 
spektor, może zarzadzić wykonanie tylko takich robót 
dodatkowych, których potrzeba wynika z konieczności 


protokóły 


10) 
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zabezpieczenia robót już wykonanych i w razie zagro- 
żenia bezpośredniego niebezpieczeństwa; À 
inspektor nadzoru przeprowadza częściowe odbiory ro- 
bót po zakończeniu poszczególnych części budowli (ele- 
mentów scalonych) oraz sprawdza kosztorysy wykonaw- 
cze przedłożone przez wykonawcę przy, odbiorach czę- 
ściowych robót w myśl zarządzenia Ministra Budownic- 
twa Miast i Osiedli z dnia 31.VI1.1952 r. — (Monitor 
Polski Nr A-67, poz. 1024); : i 
w przypadku konieczności użytkowania obiektu przed 
odbiorem ostatecznym, inspektor nadzoru wspólnie z im- 
westorem i użytkownikiem w obecności wykonawcy do- 
konuje protokólarnie przekazania obiektu, ustalając do- 
strzeżone usterki j oznaczając termin ich usunięcia; 
przewodniczy komisji wyznaczonej prze Miejskie Przed- 
siębiorstwo Inspekcji Inwestycyjnei do ostatecznego od- 
bioru robót o wartośc: do 500 000 zł, i wystepuje w cha- 
rakterze przedstawiciela nadzoru w komisji! do odbioru 
robót o wartości ponad 500 000 zł. powołanej przez in- 
westora; : PY 
po przeprowadzeniu ostatecznego odbioru robót i spraw- 
dzeniu rachunku ostatecznego. który wraz z protokółem 
odbioru stanowi podstawę do likwidacji stosunku umow- 
nego pomiędzy wykomawca i inwestorem, kończą się 
obowiazki i zadania inspektora nadzoru; 
16) inwestor może zobowiązać inspektora nadzoru do póź- 
niejszego stwierdzenia, czy wykonawca usunął usterki, 
zauważone i wytknięte przy odbiorze robót. 


$ 4. Za czynności inspektorów nadzoru w zakresie spra- 
wowania nadzoru $ 1 pkt. 1) — Miejskie Przedsiębiorstwo 
Inspekcji Inwestycyjnei pobiera od inwestorów opłaty, obli- 
czone od wartości według rachunku ostatecznego, w wyso- 
kości: 

1) przy robotach remontowych podłączeniach usuwaniu 
zagrożeń itp., nie objętych planem inwestycyjnym: 

a) od wartości robót do zł. 3.000— — 4,25%% nie mniej 
jednak niż zł. 60.—; 

b) od wartości robót ponad zł. 3.000.— do zł. 50.000. 
— 3a nie mniej jednak niż zł. 127.50; 

c) od wartości robót ponad zł 50.000. do 150.000 
— 2,6% nie mniej jednak niż zł. 1.500,—; 

d) od wartości robót ponad zł. 150.000, — — 2% nie 

À mniej jednak niż 3.900.— zł. 

2) przy robotach. ohjetych planem inwestvevjnym. stano- 
wiacvm inwestycje scentralizowana ($ 17) — 1,5%, od 
wartości robót nie mniei' jednak niż zł. 600.—. 

$5. Za czynności, o których mowa w $ 1 pkt, 2) i 3) — 

Miejskie Przedsiębiorstwo Inspekcji Inwestycyjnej pobiera 
opłaty: 

a) za sprawdzanie kosztorysów — według norm państwo- 
wych biur projektowych; " 

b) za udział w komisjach — według stawek godzinowych 
dla rzeczoznawców. 


13) 


14) 


15) 


53. 
OKóLNIK Nr 21 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDŁI 
z dnia 17 kwietnia 1954 r. 


w sprawie właściwego stosowania przepisów regulaminów 
premiowania, stanowiacych załączniki do zarządzenia Nr 147 
z dnia 24 czerwca 1952 r. 

(L. dz. DH/8/1202/54) 

Stwierdzono, że jednostki organizacyjne wykonawstwa nie- 
właściwie stosuja przemisv, zawarte w Ś 9 ust. 1 lit. a) 
regulaminu premiowania, stanowiacego załącznik Nr 1li$ 7 
ust. 2 regulaminu premiowania, stanowiacego załącznik Nr 2 
da zarzadzenia Nr 147 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dmia 24 czerwca 1952 r. w snrawie zasad premiowania pra- 
cowników umysłowych zatrudnionych w nrzedsiebiorstwach 
hudowlano-montażowych i instalacyjnych (Dz. Urz. Min. Bud, 
M i O Nr 14, noz. 158). 

W celu uniknięcia na przyszłość rozbieżności w stosowaniu 
wvżej wvmienionvch przen'sów poleca sie, co nastepuje: 

$ 1. W przypadku nieoddania w terminie do użytku obiek- 
tu przewidzianego w planie kwartałno-miesięcznym na dany 
miesiac, generalny wykonawca zobowiązanv jest do spotza- 
dzenia w uzeodnieniu z inwestorem bezpośrednim protokółu 
nieoddania obiektu w planowanvm terminie według wzoru 
stanowiącego załącznik do okólnika. 
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$ 2. Protokóły o których mowa w $ 1, służyć będą do | przyczyn: 
określenia nowego terminu oddania obiektu, a jednocześnie | 
stanowić będą podstawę dla celów premiowamia do usprawie- 
dliwienia lub nieusprawiedliwienia faktu nieoddania obiektu. 
N i Es Protokół sporządza się w 5-ciu egzemplarzach, 
z czego: 
1 egz. wkleja się jako dokument do dziennika bu- Wobec opóźnienia w oddaniu do użytku wymienionego 
dowy, obiektu i stwierdzenia, że stan zaawansowania obiektu na 
2 egz. otrzymuje inwestor bezpośredni termin przewidziany do ukończenia tzn. na dzień . 
2 7 wykonawca. j wynosi. . %'o oraz wobec oświadczenia 


2, Generalny wykonawca przesyła jeden egzemplarz 
protokółu wraz ze sprawozdaniem z wykonania pla- 
nu oddawania obiektów do użytku do właściwego 
centralnego zarządu, drugi egzemplarz zatrzymuje 
w aktach. 

3. Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego i zgod- 

nego ze stanem faktycznym podawania w protokółach 

nieoddania obiektów, przyczyn ich nieoddania w pla- 
nowanym terminie. 

Nadesłane do centralnego zarządu protokóły rozpa- 

trywane będą przez komisję centralnego zarządu 

w składzie: 

1) naczelny inżynier. 

2) szef działu produkcji, 

3) szef działu planowania, 

4) szef działu zatrudnienia i płacy, 

5) sekretarz P.O.P. P.Z.P.R. ' 
przy udziale przedstawiciela CZBM ; O. „ZOR” 
w części dotyczącej budownictwa CZBMiO, „ZOR”. 

2. Komisja powyższa powinna rozpatrywać szczegóło- 
wo i bezstronnie przyczyny nieoddania obiektów i w 
sporzżądzanej przez siebie ocenie postawić wniosek 
co do usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwienia dla 
celów premiowania faktu nieoddania poszczególnych 
obiektów. 

3. W stosunku do budownietwa Centralnego Zarządu 
Budowy Miast i Osiedli ..ZOR” ocena powinna za- 
wierać uzgodnione stanowisko wvkonawey i inwesto- 
ra, w stosunku do pozostałego budownictwa należy 
podawać stanowisko inwestora co do faktu nieodda- 
n'a obicktu. 

4, Ocena powinna być sporządzana w formie protokółu 
i składana do Departamentn Planowania wraz ze 
sprawozdaniem z wvkonania nłanu oddawania obiek- 
tów do nżvtku, brzv czvm należy nadesłać do wela- 
dn nvatokóły nieoddania do użytku poszczególnych 
obiektów, 
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Za zgodne z prawda podawanie w protokółach przy- 
czyn nieodania obiektów odpowiedzialny jest: 


1) ze strony generalnego wykonawcy: — dyrektor 
zjednoczenia, 

2) ze strony inwestora bezmośredniewo: — w zakre- 
sie budownictwa CZBMiO. „ZOR” dyrektor 


dyrekcji budowy osiedli robotniczych. 
2. Za właściwe sprawdzenie przyczyn i ocene powodu 
` nieoddania w terminie obiektów odpowiedzialny jest: 


1) ze strony centralnego zarzadu — naczelny inży- 
nier, 
2) ze strony C.Z. „ZOR” — przedstawiciel CZ. 


„ZOR”, biorący udział w komisji. 

3. Za właściwe przedstawienie mi wniosku w sprawie 
usprawiedliwienia faktu nieoddania obiektów dla ce- 
lów premiowania odpowiedzialny jest dyrektor cen- 
tralnego zarządu. 


86. 1. Okólnik wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia, 
2. Jednocześnie traci moc obowiązująca okólnik Nr 31 
Ministra Budownictwa Miast 4 Osiedli z dnia 23 lica 
1951 r. w sprawie trybu planowania it kontroli obek- 
tów oddawanych do użytku (Dz. Urz. Min. Bud. 
M. i O. Nr 9 z dnia 20 sierpnia 1951 r. poz. 88). 


Minister R. Piotrowski 


PROTOKÓŁ 
nieoddania obiektu w planowanym terminie. 
Przedstawiciele inwestora . 
A wykonawcy 


stwierdzają nieoddanie do użytku obiektu . 
w terminie ustalonym planem kwartalno- „miesięcznym, a przy- 


padającym na dzień f R E 


. z następujących « 


; 3 2 : 5 A a że przeszkody w wykonaw- 
stwie, a mianowicie . ; z ; 
będą usunięte do dnia . i s 3 ; > 3 k 
po ustaleniu uzasadnionego organizacyjnie i gospodarczo 
najkrótszego cyklu produkcyjnego dla pozostałej do wykona- 
nia części obiektu y a .2/o dzien- 
nie . u, uważa się za ` celowe zaproponowanie 
następującego terminu ukończenia obiektu 
do zatwierdzenia. 

Podpis dyrekcji 


inwestora i wykonawcy 


Uwaga: Proponowane nowe terminy ukończenia budowy 
w niczym nie naruszają warunków i skutków 
prawnych zawartej umowy. 

W przypadku nieuzgodnienia terminu między in- 
westorem, a wykonawcą sprawę należy skierować 
do jednostek nadrzędnych zarówno inwestora 
jak i wykonawcy. 


Termin proponowany przez inwestora . 
Termin proponowany przez wykonawcę 
Termin uzgodniony 


Podpisy jednostek nadrzędnych 
inwestora i wykonawcy 


54. 
PISMO OKóLNE Nr 39 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST f OSIEDLI 
z dnia 20 kwietnia 1954 r. 


w sprawie opracowywania kosztorysów umownych. 
(L. dz. SWKCU/75/Bc/54) 


W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów do- 
tyczących sporządzania kosztorysów umownych, wyjaśnia się, 
co następuje: 

1. Przez kosztorysy sporządzone zgodnie z obowiazują- 
cymi przepisami, o których mowa w ust, 2 $ 40 za- 
rządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego i Mimistra Finansów z dnia 
31.1.1954 r. w sprawie zasad finansowania przez banki 
specialne inwestycji seentralizowanych. (Monitor Pol- 
ski Nr A-18. poz. 324) należy rozumieć również koszto- 
rysy wskaźnikowe opracowame prawidłowo zeodnie z po- 
stanowieniami zarzadzenia Nr 93 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 23 kwietnia 1953 r. w sprawie 
uproszczonych rozliczeń przejściowych na roboty bu- 
dowlamo-montażowe w budownetwie osiedlowym (D. 
Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 7, poz; 84). 

2. Kosztorys opracowany metodą wskaźnikowa należy 
uważać za prawidłowy wówczas, gdy wskaźniki kosztu 
zostały ustalone przy uwzsglednieniu charakterystyki 
konstrukcji i wyposażenia budynku, oraz miejscowych 
warunków wykonana robót ($$ 1 i 2, ust, 2, 3 14 za- 
rządzenia Nr 93 z 1953 roku). 

3. Kosztorys wskaźnikowy ovracowanv prawidłowo stano- 
wi dostateczna podstawę do zawarcia umowy i przepro- 
wadzenia rozliczeń za wykonane roboty przy zachowa- 
niu warunków podanych w $,4 cyt. zarządzenia Nr 93, 
z tym, że: 

1) kosztorys wskaźnikowy powinien być dołączony do 
umowy już w trakcie jej zawarcia. zaś 

2) dokumentv uzumełniające, o którvch mowa w ļ$ 4 
zarz. Nr 93 z 1953 r.. mogą być dostarczone w ter- 
minach przewidzianych w umowie. 


Naczelnik Samodzielnego Wydziału Inż. Fr. Brzeski 


ea 


~ 
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55. 
PISMO OKóLNE Nr 41 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 24:kwietnia 1954 r. 


W Sprawie praktycznego wykorzystania dowodów osobistych 
i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. 


(L. dz. D-III-W2-21/3742/54) 


W nawiązaniu do okólnika Nr 181 Prezesa Rady Ministrów 
Z dnia 21 grudnia, 1958 r. w sprawie stwierdzania na. podsta- 
wie dowodów osobistych i tymezasowych zaświadczeń tożsa- 
Mieści obywatelstwa polskiego, podstawowych danych z aktu 


urodzenia oraz miejsca zamieszkania (Monitor Polski 
Nr A-117, poz. 1524) Ministerstwo Budownictwa Miast i 
Osiedl; — Departament Kadr wyjaśnia, co następuje: 


l. Dowody osobiste i tymczasowe zaswiadczenia tożsamości 

koloru czerwonego wydawane osobom w wieku od 16—18 

roku życia, stwierdzaja w sposób niebudzący wątpliwości 

tożsamość, obywatelstwo polskie, datę i miejsce urodze- 
nia, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania. 

=. Tymczasowe zaświadczenia tożsamości koloru jasnosza- 

rego wydawane zarówno pełnoletnim i małoletnim, któ- 

rych tożsamość i obywatelstwo polskie nie zostały 
stwierdzone w sposób niewątpliwy, stanowią jedynie 
podstawę do stwierdzenia miejsca zamieszkania. 

W związku z powyższym, w przypadku, gdyby zachodzi- 

łą potrzeba stwierdzenia niżej podanych okoliczności 

Drzy załatwianiu spraw przez jednostki organizacyjne 

resortu Mimistra Budownictwa Miast i Osiedli, nie nale- 

Zy żądać: 

a) od osób przedstawiających dowody osobiste lub tym- 
czasowe zaświadczenia tożsamości koloru czerwone- 
go — oddzielnych zaświadczeń stwierdzających miej- 
sce zamieszkania, posiadania obywatelstwa polskie- 
go, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, 

b) od osób przedstawiających tymczasowe zaświadczenia 
tożsamości koloru jasnoszarego —— oddzielnych do- 
kumentów stwierdzających miejsce zamieszkania. 

4. Pracownik załatwiający sprawę powinien w razie po- 
trzeby sporządzić notatkę wg niżej podanego wzoru: 
„Stwierdzam na podstawie okazanego mi dowodu oso- 
bistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości) se- 
MEWASEREWNU JE „ że ob. . $ 
BYM u(cóżka), słow WK A 
dzonywdńia, - 6 «awa żak «7 N 
i zamieszkuje . 


. jest uro- 


podpis sporządzającego notatkę”. 
5. Powyższy tryb postępowania nie ma zastosowania do 
spraw załatwianych drogą korespondencyjną. 

Okazanie „dowodu osobistego (tymczasowego zaświad- 
czenia tożsamości) nie zwalnia osób zainteresowanych 
od obowiązku przedłożenia wypisu z akt stanu cywilne- 
go w przypadkach przewidzianych w przepisach usta- 
wowych. 

Dyrektor Departamentu Kadr Jan Kapusta 


56. 
OBWIESZCZENIE 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
o sprostowaniu omyłek w druku w Dzienniku Urzędowym. 


W Nr 3 Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa 
Miast ; Osiedli z dnia 25 lutego 1954 r. w poz. 19 na str. 5 
w piśmie okólnym Nr 24 z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie 
rozliczeń za wykonanie brakujących części dokumentacji pro- 
Jektowo-kosztorysowej przez przedsiębiorstwa budowlano- 
Montażowe na koszt zamawiającega w pkt. 4 w wierszu dru- 
Sim od góry po wyrazie „zakresie” powinna być kropka. 
e wyraz, „zlecanie” powinien zaczynać się od dużej litery. 


KOMUNIKAT I 
W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Nr 11 z 11.III.54 r. poz, 40 rozporządzenie Przewodni-- 
Czącego PKPG z 24.11.54 r. w sprawie zatwierdzenia norm 


państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj- 


ny, dotyczących kruszywa mineralnego, 


W Nr 13 z 8.IV.54 r. poz. 51 rozporządzenie Ministrów Pra- 
cy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 19.II1.54 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 

W Nr A-33 z 9.111.54 r. poz. 378 zarządzenie Nr 29 Pre-* 
zesa Rady Ministrów z 26.11.54 r. w sprawie zatwierdzania 
jako powszechnie obowiązujących tymczasowych cenników 
kosztorysowych na roboty budowlane, montaż konstrukcji 
oraz montaż maszyn i urządzeń przemysłowych. 

W Nr A-24 z 18.II.54 r. poz. 391 uchwałę Rady Mini- 
strów Nr 81 z 28.11.54 r. o zmianie instrukcji Nr 8 w spra- 
wie organizacji „wewnętrznej i etatów wydziałów Prezydiów 
rad narodowych. 


Poz. 395 zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 22.XII. 
53. r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia przed- 
siębiorstwa państwowego „Pracownie Sztuk Plastycznych” 
do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 roz- 
porządzenia Rady Ministrów z 19-II-49 r. w sprawie dostaw, 
robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz nie- 
których kategorii osób prawnych do zwalniania od obowiązku 
zabezpieczenia, umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie 
sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym. 


W Nr A-26 z 20.III 54 r. poz. 411 zarządzenie Ministra 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.X1.53 r. w sprawie zasad 
i trybu odbioru robót budowlano-montażowych przez jednost- 
ki podległe Ministrowi Szkolnictwa Wyższego. 


Poz. 416 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospo- 
darki Materiałowej z 12.II1.54 r, w sprawie zbiórki surowców 
wtórnych złomu i innych odpadków użytkowych w ramach 
wiosennej akcji sanitarno-porządkowej. 


Poz. 417 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 
z 30.1.54 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, 
robót i usług z osobami mie wymienionymi w $ 8 rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów z 19.11.49 r. w sprawie dostaw robót 
i usług na rzecz Skarbu Państwa samorządu oraz niektórych 
kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek 
i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia tych umów. 

W Nr A-27 z 22.III.54 r. poz. 429 zarządzenie Ministra 
Finansów z 8.I11.54 r. w sprawie zasad i trybu akumulacji 
przeznaczonej ną inwestycje części funduszu amortyzacyjne- 
go przedsiębiorstw państwowych działających wg zasad roz- 
rachunku gospodarczego. 


Poz. 480 instrukcję Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
z 15.11.54 r. w sprawie dodatków specjalnych do zaopatrzenia 
pieniężnego z ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. 

W Nr A-29 z 80.I1I.54 r. poz. 488 pismo okólne Nr 58 
Prezesa Rady Ministrów z 23.11.54 r. w sprawie wykazu 
zwolnień do lekarzy w godzimach pracy. 

W NrsA-30 z 2.[V.54 r. poz. 442 uchwałę Rady Ministrów 


Nr 88 z 0.1.54 r. w sprawie trybu powoływania komisji 
resortowygh i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. 


KOMUNIKAT II > 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne. 


Zarządzenie Ministra Nr 72 
z 8.IV.54 r. L. dz. GM/8/31777/54 w sprawie trybu postępo- 
wania przy składaniu wniosków o przyznanie przez Central- 
ną Komisję Kwalikacyjną osobom zatrudnionym w Insty- 
tucie Budownictwa Mieszkaniowego tytułów naukowych sa- 
modzielnych pracowników nauki. 

Zarządzenie Ministra Nr 73 
z 1.IV.54 r. L. dz. DII/2/1282/54 w sprawie zapewnienia wy- 
konania zwiększonych zadań produkcyjnych na budowie mia- 
sta Nowa Huta w 1954 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 74 
z 6.IV.54 r. L. dz. D.VIII/1/1366/54 w sprawie doraźnego 
sprawdzenia stanu ilościowego maszyn i sprzętu budowla- 
nego. 

Zarządzenie Ministra Nr 78 


z 9.IV.54 r. L. dz. D.VI/U54 w sprawie ujednolicenia w resor- 
cie dokumentacji pierwotnej prowadzonej przez budowy. 
, 


Zarządzenie Ministra Nr 79 


z 71V.54 r. L. dz. D.I/1/1601/54 w sprawie trybu opracowa- 
nia i zatwierdzania planów gospodarczych na 1954 r. 


Nr 8 


Zarządzenie Ministra Nr 81 
z 10.1V.54 r. D.III/W-3-35/54 w sprawie przeprowadzenia 
naboru na 2-letnie technikum dla robotników wysuniętych 
w Bytomiu. 


Zarządzenie Ministra Nr 82 
z 28.1.54 r. L. dz. ZZR-DO-2-XII1-49/54 w sprawie utworze- 
nia oddziału zaopatrzenia robotniczego w Zakładach Produk- 
cji Elementów Budowlanych Nr 1 w Warszawie — Żerań, 
Płudy. 


Okólnik Ministra Nr 18 
z 10.IV.54 r. L. dz. CZZ/96/54 w sprawie przeprowadzenia 
w przedsiębiorstwach doraźnej kontroli wykonania niektó- 
rych postanowień zarządzenia Ministra Budownietwa Miast 
i Osiedli z dnia 15.1.54 r. | 


Okólnik Ministra Nr 19 
z 10.IV.54 r, L. dz. GM/3/54 w sprawie organizacji zakładów 
produkcji pomocniczej przy wojewódzkich zarządach budow- 
lanych przedsiębiorstw powiatowych. 


iiedakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budow- 
nictwa Miast 1 Osiedli prenumerata roczna — 36 zł. Cena pojedyń- 
czych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu. Wpłacać 
należy do Narodowego Banku Polskiego V oddział miejski War- 
szawa, Rachunek Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli 
Nr 1529 — 91 — 134 część 6, dział 5, rozdział 17, wpływy 
z wydawnictw. — 


Cena 2 zł 50 gr. 


P. W. W. R. N. — Warszawa 1954. 

Druk, Akeydens., W-wa, Tamka 3. 3.500. Zam. 960 z dn. 26.1V.54 r. 

Podpis do druku 27.V.54 r. Druk ukończono 31.V.54 r. Obj. 1'4 ark. 
druku. Pap. druk. sat. kl. VII. AL'60 g. 5-B-15085. 
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Okóinik Ministra Nr 20 
z 14.IV.54 r. L. dz. D.III/W2-24/54 w sprawie zabezpieczenia 
dyscypliny pracy w okresie przedświątecznym i świątecznym. 
Pismo okólne Ministerstwa Nr 38 
z 80.11.54 r. L. dz. D.XIII/8/732/54 w sprawie premii dla pra- 
cowników zatrudnionych przy rozliczeniu kosztów zakończo- 
nej budowy. 
Pismo ckólne Ministerstwa Nr 34 
z 80.III.54 r. L. dz. GMy/2,4039/9-14/54 w sprawie przepisów 
dotyczących sporządzania i ogłaszania aktów legislacyjnych 
Pismo okólne Ministerstwa Nr 35 
z 6.IV.54 r. L. dz. CZT/1/1112/54 w sprawie zmian w instruk- 
cji o operatywnym planowaniu przewozu ładunków. 
Pismo okólne Ministerstwa Nr 36 
z 15.IV.54 r. L. dz. ZZR-DO-1-VI-10/54 w sprawie właściwe- 
go obliczania premii, dla pracowników administracji oddzia- 
łów zaopatrzenia robotniczego. 


Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5. 
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